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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 390 

11 Ιουλίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Αριθμ. 8784 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση 
δικτύου αποχέτευσης στο κέντρο και στο δυτικό μέ¬ 
ρος της Προσοτσάνης», δημοπρατούμενου προϋπολο¬ 
γισμού κατά την μελέτη 18.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο 
συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία υδραυλικά με προϋπολογισμό 15.043,36 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή 
υποχρεώσεων κ,λπ.) από τα γραφεία της τεχνικής υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
έως και την Πέμπτη 24.7.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25223-50111, φαξ επικοι¬ 
νωνίας 25223-50129. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Χρήστος Χασάπης Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας την Τρίτη 29.7.2008 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδας ομοει- 
δών εργασιών του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1 ή Α2 ή 1η για έργα κατηγο¬ 
ρίας υδραυλικά εντός και εκτός νομού, καθώς και οι 
εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα με αντίστοι¬ 
χης τάξης πτυχίο. Επίσης γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγο¬ 


ρίας υδραυλικά, του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ Επίσης 
γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχό¬ 
μενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία, παρόμοια ποι¬ 
οτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 301,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες (180) 

Οι πιστώσεις είναι προερχόμενες από ΣΑΤΑ. Προκα¬ 
ταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή Προσοτσάνης. 

Προσοτσάνη 30 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΤΡΑΛΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Αριθμ. 21849 

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ανοικτό Διαγω¬ 
νισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τελικής 
επιλογής τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ;», 
προϋπολογισμού 72.324,00 ΕΥΡΩ (με τον Φ.Π.Α. εκ πο¬ 
σοστού 19%). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα (I. Οδός 364 και Κάλβου), στις 5.8.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 10.30 π.μ. (λήξη παράδοσης 
προσφορών). 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλλη¬ 
νες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προ¬ 
μηθευτών. 

Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% του προϋπολογι¬ 
σμού της προμήθειας, δηλ. στο σύνολο 3.616,20 ευρώ. 

Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από 
ΜΜΕ ή δώσεις τους η εγγύηση είναι 2,5% δηλ στο σύ¬ 
νολο 1.808,10 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδι¬ 
αγραφών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών 
του Δήμου, 1ος όροφος επί της I. Οδού 364 και Κάλβου, 
τηλ: 210 5315491. 

Κοινοποίηση: 

1. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας 
(Ακαδημίας 7, Αθήνα) 

2. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 
(Λουδοβίκου I, Πειραιάς) 

3. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ακαδημίας 18, 
Αθήνα) 

4. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Καραϊσκου 111, 
Πειραιάς) 

5. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας (Πανεπιστη¬ 
μίου 44, Αθήνα) 

6. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά (Αγ. Κων/νου 
3, Πειραιάς) 

Αιγάλεω, 2 Ιουλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛ\ΝΙΑΣ 
Αριθμ. 6451 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ\νίας προκη¬ 
ρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
-προσφορές νια την κατασκευή του έργου «Κατασκευή 
κτιρίου Σ.Δ.0 Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου (Β' Φάση)» με το σύ¬ 
στημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του τιμολογίου 
της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ. 
4β του ν. 1418/1984, του ν. 3263/2004, του ν. 3481/2006 
και του αρθ. 7 του π.δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε 
με το αρθ. 5 του π.δ. 21 Β/1999 και το ν. 2940/2001, και 
συνολικού προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ με Ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29.7.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
Γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Αιτωλ\νίας στο Μεσολόγγι, 
οδός Κύπρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος.Για 
την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνι¬ 
σμού, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται πιο πάνω, 
τον φάκελο προσφοράς τους. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία, τότε θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον ν. 3481/2006 
άρθρο 4, παρ. 8.1 και ώρα 10:00.. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ 043 
του ΥΠΕΠΘ 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινο¬ 
πραξίες εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν 


στην 3η Τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 2η 
Τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν.1418/1984, π.δ. 609/1985, ΠΑ410/95. 
π.δ. 171/1987 κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθη¬ 
καν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς του ν.3263/2004 
και του ν. 3461/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 46.464,00 ευρώ, δηλαδή 2% του προϋπολογι¬ 
σμού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και θα απευθύνεται 
στον κύριο του έργου που στην συγκεκριμένη περίπτω¬ 
ση είναι το Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου και έχουν χρόνο ισχύος 
διακόσιες δέκα ημερολογιακές ημέρες (210). Η κατάθεση 
εναλλακτικών προσφορών απαγορεύεται. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 αρθ. 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τε¬ 
τρακόσιες πενήντα ημερολογιακές ημέρες (450). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Δ.Τ.Υ. 
στο Μεσολόγγι για να λάβουν γνώση τής μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους μέχρι και την 24.7.2008, αρμόδιος Οανασούλης 
τηλ - 2631-0-59286 

I. Π. Μεσολογγίου, 3 Ιουλίου 2008 

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ. 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Αριθμ. 5645 

Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΙΓΑΛΕΩ ανα¬ 
κοινώνει ότι προκηρύσσει στις 3.9.2008 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00 πμ. δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτή¬ 
ριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη 
συνεργείου καθαρισμού του κτιρίου που στεγάζει τα 
τοπικά ιατρεία επί των οδών Βέροιας και Ηρακλέους 
32., πιθανής ετήσιας δαπάνης 15.420,24 ευρώ συμπερι¬ 
λαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της 
μονάδας Ασφάλισης του Υποκαταστήματος μας επί των 
οδών Περικλέους 28 και Ιωαννίνων 40,2 ος όροφος, τμήμα 
διοικητικού, τηλέφωνο 210-5981570 και ΦΑΞ 210-5986284 
όπου δίδονται περισσότερες πληροφορίες. 

Αιγάλεω, 4 Ιουλίου 2008 

Η Διευθύντρια 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

Αριθμ. 13612 

Αντικείμενο Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 
(επαναληπτικός διαγωνισμός) 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΤΗΛ.: 25930 23118, ΡΑΧ 25930 22118 

Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Ανοικτός Διαγω¬ 
νισμός σε € με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά. 

Ισχύουσα Νομοθεσία: Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον 
ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 
Συναφών Θεμάτων» και ο ν. 3463/2006 «Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας». 

Προϋπολογισμός: 100.032,57 € με ΦΠΑ 

Προθεσμία Παράδοσης: Όπως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και 
την Διακήρυξη 

Εγγύηση Συμμετοχής: 4.426,22 € (5% του προϋπολο¬ 
γισμού χωρίς ΦΠΑ) 

Ημ/νία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 1.8.2008, ώρα 
11,00 (Παρ. 1 α , άρθρο 10 της Υ.Α 11389) 

Ειδικοί Όροι: 

Γλώσσα Σύνταξης Προσφοράς: Ελληνική 

Ημ/νία Αποστολής Περίληψης Διακήρυξης στην Υπη¬ 
ρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών: Δεν απαι¬ 
τείται 

Κοινοτήτων και Ημ/νία Παραλαβής της:... 

Θάσος, 4 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΡΕΣΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 

Αριθμ. 7221 

Ο Δήμαρχος Εξαπλάτανος Νομού Πέλλας προκηρύσσει 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση 
Δημοσίων Έργων, με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες και έλεγχο 
ομαλότητας, άρθρο 7 π.δ. 609/1985 περί εκτελέσεως δη¬ 
μοσίων έργων και του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994, το 
π.δ. 286/1994 (τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 
του π.δ. 609/1985), το π.δ. 218/1999 (τροποποίηση του π.δ. 
609/1985), το π.δ. 60/2007, καθώς και τους ν. 2940/2001, 
ν.3212/2003, ν. 3263/2004, ν. 3481/2006, ν. 3518/2006, 
ν. 3548/2007 και το ν. 3559/2007 για την ανάδειξη ανα- 
δόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙ¬ 
ΣΜΑΤΩΝ, προϋπολογισμού 50.551,20 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α. 

Εξ αυτών, ποσό 42.480,00 € που αφορά τη συνολική 
δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ+ΟΕ 
και των απροβλέπτων δαπανών), και ποσό 8.071,20 € 
του Φ.Π.Α. 

Οι κατηγορίες των εργασιών του έργου με τον προ¬ 
ϋπολογισμό τους (συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ + ΟΕ 
και των απροβλέπτων δαπανών) έχουν ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - Η/Μ 42.480,00 € 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29.7.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Εξαπλατάνου στον Εξαπλάτανο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 


1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ 
ή εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα 
Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ,) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.)., στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν κκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ, 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού ταυ έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στην δημοπρα¬ 
σία αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες ε.ε. εγγκγραμμένες στην Α1 τάξη και 
άνω για Έργα κατηγορίας Η/Μ. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων, Το 
έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 850,00 ευρώ και απευθύνονται 
προς το Δήμο Εξαπλατάνου. Οι εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημε¬ 
ρών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 
2 και 3 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει, μετά την τροποποί¬ 
ηση του με το άρθρο 4 παρ. 12 του ν. 3481/2006), 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. Προκαταβολή δεν 
θα χορηγηθεί. 

Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασία θα 
γίνει από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Εξα¬ 
πλατάνου. 
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Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία του 
Δήμου Εξαπλατάνου. 

Στον Εξαπλάτανο όλες τις εργάσιμες μέρες, και ώρες. 
Τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη θα δι¬ 
ατίθενται από την Υπηρεσία μέχρι και την 24.7.2008 
ημέρα Πέμπτη. 

(Αρμόδιοι: Τεχνική Υπηρεσία, Τηλ. 23840 41240) με 
καταβολή 10,00 ευρώ για τη Δαπάνη αναπαραγωγής 
τους. 

Εξαπλάτανος, 7 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΦΕΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Αριθμ. 9530 

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας διακηρύσσει άτι: 

1. Εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία σύμ¬ 
φωνα με την παρ. 2β του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, με 
το σύστημα δημοπράτησης «προσφορά με επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπλη¬ 
ρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρε¬ 
σίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης», όπως προβλέπεται από την παρ. 4β του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984, το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985, 
τον ν. 3263/2004 και τον ν. 3481/2006 για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη οδών περι¬ 
οχής επέκτασης κ«ι κρασπέδωση οδών οικισμού Δ.Δ. 
Κασσανδρινού» προϋπολογισμού μελέτης 173.954,44 € 
με Φ.Π.Α. 

2. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 5.8.2008, ημέρα 
Τρίτη με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 10.00 
π.μ. στο Δημαρχειακό Κατάστημα του Δήμου Κασσάν¬ 
δρας, στην Κασσανδρεία Χαλκιδικής, Τ.Κ. 630 77, ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προτεταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
Φαξ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

3. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 171/1987 του 
ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν με τους αντίστοιχους Νόμους και Διατάγματα των 
συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και των ν. 3263/2004 
και 3481/2006. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν (σύμ¬ 
φωνα με την Αναλυτική Διακήρυξη): 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή Του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 


ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τους καλούμενους του Ελληνικού Μη¬ 
τρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι. έχουν εκτελέσει 
έργα, παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 

συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο το 25% της καλούμενης κατηγορίας, 

Γ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία με 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

5. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του 
Δήμου Κασσάνδρας. 

6. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 2.923,61 €, δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού 
της Υπηρεσίας (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και κατα¬ 
τίθενται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή του ΤΣΜΕΔΕ η οποία θα παρέχεται προς το Δήμο 
Κασσάνδρας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
και. του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, όπως τροποποιή¬ 
θηκε με τον ν. 3559/2007 και του άρθρου 4 παρ. 12 του 
ν. 3481/2006. Επίσης το όριο ποσοστού έκπτωσης του 
άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 καθορίζεται σε 12%. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών στοιχείων του διαγωνισμού κατά τις Εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας του Δήμου Κασσάνδρας (Δημαρχιακό κατάστημα 
1 ος όροφος - Κασσανδρεία Χαλκιδικής, Τ.Κ. 630 77, τηλ. 
23740 22083, 22001, φαξ 23740 23902) και να παρα¬ 
λάβουν τα τεύχη δημοπράτησης με καταβολή ποσού 
15,006, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι 
την 31.7.2008, ημέρα Πέμπτη. 

Κασσανδρεία, 7 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΝΕΛΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 

Αριθμ, 2611 

Ο Δήμαρχος Δοϊράνης προκηρύσσει δημόσιο διαγω¬ 
νισμό με το σύστημα με το σύστημα προσφοράς με 
Επιμέρους ΠοσοστάΈκπτωσης και σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις των ν. 1418/1984 και ν. 3263/2004 για την εκτέλεση 
του έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων 
οικισμού Δροσάτου». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 300.000,00 
ευρώ συμπ. ο ΦΠΑ). Η δημοπρασία θα γίνει στις 29.7.2008, 
ημέρα Τρίτη, στα γραφεία του Δήμου Δοϊράνης ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής και ώρα 10:00. Αν για οποιον- 
δήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία κατά 
την ανωτέρω ημερομηνία θα επαναληφθεί στις 5.8.2008, 
ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
την 10 η π.μ., στον ίδιο χώρο, με τους ίδιους όρους, χωρίς 
άλλη δημοσίευση. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην 
Α2,1 η , 2 η και 3 η τάξη για εντός νομού και Α2,1 ης και 2 ης 
τάξης για εκτός νομού; για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙ¬ 
ΚΩΝ, καθώς και οι αυτοδίκαια ενταγμένες προσωρινά 
στο ΜΕΕΠ επιχειρήσεις των πρώην εργοληπτικών δη¬ 
μοσίων έργων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 
ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294 (ΦΕΚ 170Β/85). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
ΙΝΤΕΒΒΕΘ III Α/Ελλαδα - Π.Γ.Δ.Μ.. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5.042,02 ευρώ, θα 
ισχύει τουλάχιστον για 3 μήνες και θα απευθύνεται 
προς το Δήμο. 

Πληροφορίες και τεύχη δημοπράτησης θα παρέχο¬ 
νται το αργότερο έως και την Πέμπτη 24.7.2008, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δήμο στα τηλ. 
2341-3-50515, 2341-3-50500. 

Δροσάτο, 7 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΑΓΚΑΔΑ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

Αριθμ. 2858 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση 
των δημοσίων έργων, με σύστημα προσφοράς επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
(άρθρο 4, παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Λα- 
γυνών - Καβαλαρίου - Λαγκαδά - Κολχικού - Ανάληψης 
Δήμου Λαγκαδά». 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται 
σε 1.980.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Εξ αυτών ποσό 1.616.056,28 € (950.661,60 € από το 
Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και 665.394,68 € από ίδιους πό¬ 


ρους της ΔΕΥΑΛ) αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών 
(συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε. και των απρό¬ 
βλεπτων δαπανών), ποσό 47.809,26 € την αναθεώρηση 
(27.093,86 € από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και 20.715,40 
€ από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΛ) και ποσό 316.134,46 € 
τον Φ.Π.Α. (185.773,54 € από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 
και 130.360,92 € από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΛ). 

Το έργο χρηματοδοτείται: α) για το ποσό των 
1.163.529,00 € από πιστώσεις του προγράμματος «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Προ¬ 
γραμματική κατανομή του 35% των πόρων) με κατανομή 
προϋπολογισμού πενταετίας 2005 - 2009 ως εξής: 0,00 
€, 151.972,00 €, 237.454,00 €, 332.437,00 €, 441.666,00 € 
ανά έτος πενταετίας αντίστοιχα και β) για το ποσό 
των 816.471,00 € από Ιδίους Πόρους της ΔΕΥΑΛ με κα¬ 
τανομή προϋπολογισμού ως εξής: έως τις 31.12.2008 το 
ποσό των 66.471,00 €, έως τις 31.12.2009 το ποσό των 
150.000,00 €, έως τις 31.12.2010 το ποσό των 150.000,00€, 
έως τις 31.12.2011 το ποσό των 150.000,00 €. Η ΔΕΥΑΛ 
θα εξασφαλίσει το ποσό με το οποίο χρηματοδοτεί το 
Έργο από το Ειδικό Τέλος για τη μελέτη, κατασκευή 
και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που θα 
εισπράξει τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011. Σημειώνεται 
ότι προκειμένου να γίνει χρήση της χρηματοδότησης 
από Ιδίους Πόρους (όπου το εργολαβικό όφελος είναι 
28%), θα πρέπει προηγουμένως να εξαντληθεί η χρη¬ 
ματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» (όπου το 
εργολαβικό όφελος είναι 18%). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19.8.2008, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Δημοτικής ΕπιχείρησηςΎδρευσης 
- Αποχέτευσης Λαγκαδά, Ματαπά 3, Τ.Κ. 57200, τηλ. 
23940 23230, ΐαχ 23940 20367. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθεί- 
σα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 
καμία προσφορά, τότε η δημοπρασία θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδι¬ 
ους όρους και προϋποθέσεις. Στον διαγωνισμό δικαι¬ 
ούνται να συμμετάσχουν: 1. Μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην 3 η ή 4 η 
τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ανεξαρτήτως 
Νομού έδρας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), όπου τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 
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2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 2η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 41 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες και αρχί¬ 
ζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 32.322,00 €, η οποία 
θα απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης 
- Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) και θα έχει ισχύ 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά τον προδια¬ 
γραφόμενο χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες μετά την 
ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
και να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα 
υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στα γρα¬ 
φεία της Δημοτικής Επιχείρησης'Υδρευσης - Αποχέτευ¬ 
σης Λαγκαδά, Ματαπά 3, Τ.Κ. 57200, μέχρι τις 13.8.2008, 
ημέρα Τετάρτη. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23940 23230, ίεχ 23940 
20367, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Απόστολος 
Πασχαλίδης, Χημικός Μηχανικός. 

Λαγκαδάς, 4 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

ΗΛΙΑΣ Φ. ΗΛΙΑΔΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 

Αριθμ. 1899 

Ο Δήμαρχος ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ προκηρύσσει τη με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με 
το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατα¬ 
σκευή του έργου «Αποχέτευση όμβριων υδάτων στα 
δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης 100.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 82.717,02 για 
αναθεώρηση 1.316,59 για Φ.Π.Α. 15.966,39). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
τη Τρίτη 29.7.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δε διεξαχθεί 
την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 4.8.2008 


με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. στα γρα¬ 
φεία του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην Α1 τάξη και άνω με την ισχύ των κα- 
τώτατων ορίων για τα έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ,Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην .... τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορί¬ 
ας ...., με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας) 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετοχής, 
που να ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολο¬ 
γισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ήτοι 
στο ποσό των 1.654,00 €, που θα απευθύνονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Εφόσον 
ο προσφέρων/διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις Θα είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές 
επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος 
ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) μηνών, 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 του π.δ. 
609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ με έδρα Δήμητρα Αγιός ταχ. 
κωδ. 40003 τηλ. 24940 71255, ίαχ 24940 71496, θ-πιαίΙ: 
ΙεΙ<θΠ3@ο1θη8ΐ.9Γ όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν 
την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 
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μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της 
δημοπράτησης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια ανα¬ 
θεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.136,00 €. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 90.000,00 € και εγκεκριμένη πίστωση 
έτους 2008 ποσού 60.000,00 €, και έτους 2009 ποσού 
30.000,00 € και από ιδίους πόρους του Φορέα ΣΑΤΑ 
2008 ποσού 10.000,00 € και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομέ- 
νης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). Η δε διαχείριση 
των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προ¬ 
βλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της 
με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), εφόσον η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης του αναφερθεί ρητά και 
στη σύμβαση. 

Ή συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζε¬ 
ται σε εκατόν πενήντα (150) ήμερες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης όταν διευθύνουσα υπηρεσία 
του έργου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 
171/1987). Στην περίπτωση που η διευθύνουσα υπηρεσία 
του έργου είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. αντίγραφο της σύμβασης 
κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτή μέσα σε δεκαπέντε 
(15) μέρες από την υπογραφή της, οπότε οι συμβα¬ 
τικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχίζουν από την μέρα 
πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της 
περιφέρειας Αν η πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην 
προθεσμία των δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης, τότε οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν 
με την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παρ. 
2 του άρθρου 7 του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 24.7.2008 
και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη, από 
τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή 30 ευρώ από 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και 
των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 


περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν.3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Δήμητρα Αγιάς, 4 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΤΣΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αριθμ. 7573/7342 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Ηρακλείου - Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό σε ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου 
«Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση οδικού τμήματος 
Κάτω Ασίτες - Κρουσώνας, Ν. Ηρακλείου» με προϋπο¬ 
λογισμό 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 παρ. 4 του ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως 
και το άρθρο 6 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων» ως ισχύουν μετά το ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 τ.Α) 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη του έργου είναι 96.730,42 
Ευρώ χωρίς την αξία της ασφάλτου και χωρίς τη δα¬ 
πάνη του ΦΠΑ. 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 5.8.2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο 
Κεντρική Κτήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρα¬ 
κλείου στην αίθουσα Νομαρχιακοί Συμβούλων (αίθουσα 
9). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α2 Τάξη και άνω 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή προερχόμενες από κράτη μέλη 
της ΕυρωπάίκήςΈνωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώροι» (Ε.ΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Νομαρχιακή 
Αυτ/ση Ηρακλείου - Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών προς την οποία θα απευθύνεται η εγγύηση 
συμμετοχής που ορίζεται σε 1914 ευρώ (δηλαδή 2% της 
δαπάνης που προϋπολογίσθηκε κατά τη μελέτη του έρ¬ 
γου) με ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών 
μετά τη μέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύς των προσφορών είναι έξη (6) μήνες, 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
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την Νομαρχιακή Επιτροπή Τεχνικών Υποδομών και Πε¬ 
ριβάλλοντος. 

Ηράκλειο, 7 Ιουλίου 2008 

Η Αντινομάρχης 
Δ. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ 

-♦- 

( 12 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ) 

Αριθμ. 2295 

Η Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης - Αποχέτευσης Ξάν¬ 
θης προκηρύσσει ότι δημοπρατείται σε μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή ΔημοσίωνΈργων», για το 
έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΚΙΜΜΕΡΙ- 
ΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» 

Προϋπολογισμού 99.159,66 € + 18.840,34 € (Φ.Π.Α. 19%)= 
118.000,00 € Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατη¬ 
γορία εργασιών: α) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 97.522,16 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 

υποχρεώσεων κ.λπ.) με αίτηση από τα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρι και τις 24.7.2008, ημέρα Πέ¬ 
μπτη. 

Πληροφορίες: Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης (Τηλ. 25410 72100) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29.7.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στα Γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Ξάνθης ενώπιον της αρμόδιας επιτρο¬ 
πής, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόοον ανήκουν στην Α2-1η τάξη (με έδρα εντός και 
εκτός Νομού Ξάνθης) για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομη- 
χανολογικών ή Υδραυλικών και 2η τάξη (με έδρα εντός 
Νομού Ξάνθης) για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανο- 
λογικών ή Υδραυλικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 


έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 

μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο Μητρώο που τηρείται στην ΓΓΔΕ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην Α1 (με έδρα εντός και 
εκτός νομού Ξάνθης) τάξη γιο έργα κατηγορίας Ηλε- 
κτρομηχανολογικών ή Υδραυλικών, (αναβάθμιση πτυ¬ 
χίων). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.945,45 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές 
ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες είναι από την ημερομηνία υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. 

Ξάνθη, 8 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΔΗΨΟΥ 

Αριθμ. 3554 

1. Ο Δήμαρχος Αιδηψού Ν. Εύβοιας, προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Λ ΔΗΜΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ», με προϋπολογι¬ 
σμό 394.018,52 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) 
Ηλεκτρομηχανολογικών κατά το ήμισυ, και β) Καθαρι¬ 
σμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και 
αερίων αποβλήτων, κατά το ήμισυ και ο συνολικός προ¬ 
ϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται 
σε 394.018,52 ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 287,920 ευρώ 

Γενικά έξοδα καΓΟφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 43.920 
ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΈ +Ο.Ε.) 43.188 ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 62.910,52 ευρώ 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικό τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας το 
Δημαρχείο Αιδηψού, μέχρι της 24.7.2008, καταβάλλο- 
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ντας το αντίτιμο αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε είκοσι (20) ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά τα εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22260 22766, αρμόδιοι 
υπάλληλοι Νικόλαος Ζέρβας και Αθανάσιος Δημητρό- 
πουλος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29.7.2008, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ελεύθερη προσφορά με ελεύθερη 
συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου του άρθρου 4 παρά¬ 
γραφος 4 εδάφιο δ του ν. 1418/1984 και του άρθρου 9 
του π.δ. 609/1985 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις: 

4.1. α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 έως και 1 η τάξη στον Νομό 
της έδρας και σε έναν όμορο Νομό ή στην Α2 έως και 
1η τάξη γενικώς για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, σε κοινοπραξία αντιστοίχως, με εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειτήσεων που 
τηρείται στην ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν 
στη Α2 έως και 2η τάξη στο Νομό τηςΈδρας και σε ένα 
όμορο Νομό ή στην Α2 έως και 1η τάξη γενικώς, για έργα 
κατηγορίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α2 μέχρι 2η τάξη εντός νομού ή Α2 
μέχρι 1η τάξη εκτός νομού του ΜΕΕΠ για έργα κατη¬ 
γορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέ¬ 


σεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Και Α2 
μέχρι 2η τάξη εντός νομού ή Α2 μέχρι 1η τάξη εκτός 
νομού του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

6, Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.622,16 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, 
μετά την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες. 

β. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ με 250.000,00 ευρώ για το έτος 2008 και Το υπο- 
λειπόμενο ποσό των 144.018,52 ευρώ (προϋπολογισμός 
μελέτης = 394.018,52 ευρώ - χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑ 
= 250.00,00 ευρώ) θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις 
ΣΑΤΑ ετών 2009 (ποσό 72.000,00 ευρώ) και 2010 (ποσό 
72.018,52 ευρώ). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Λουτρά Αιδηψού, 4 Ιουλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΑΤΑΚΙΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Αριθμ. 4136 

1. Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει ότι εκτί¬ 
θεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών 
του τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του ν. 3481/2008, του ν. 1418/1884, του άρθρου 6 του 
π.δ. 606/1985 και τους όρους της υπ’ αριθμ. 120/2008 
εγκεκριμένης μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Ιωαννίνων για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από πηγές 
Κεφαλόβρυσου» Προϋπολογισμού πεντακοσίων χιλιά¬ 
δων ευρώ, 500.000 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην 
κατηγορία υδρεύσεως με δαπάνη εργασιών 308.746,73 €, 
ΓΕ + ΟΕ 55.574,41 €, απρόβλεπτα 54.648,17 €, Αναθεώρη¬ 
ση 88,75€, Απολογιστικές εργασίες 1.100,00 € και Φ.Π.Α 
79.831,93 € Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
«ΘΗΣΕΑ». Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 29.7.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Νομού 
Ιωαννίνων (β’ κτίριο). Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξα¬ 
χθεί ή δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, 
θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις: 
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α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η τάξη και εντός Νομού έδρας 
3η τάξη ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε,ΟΧ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π, 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 608/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους τις παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 809/1985, Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στα κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Για τη, συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.402,00 € (πο¬ 
σοστό 2% του προϋπολογισμού των δημοπρατούμενων 
εργασιών της μελέτης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
απευθυνόμενη στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα ημερών, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

5. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό του 
αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% όπως έχει 
καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/101 /ΦΝ37 υπουρ¬ 
γική απόφαση, προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση 
ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4 του ν. 3263/2004. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί οπό 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου 
και θα επικυρωθεί από την Δ/νση Αυτ/σης και Αποκ/σης 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή 
υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα του Δήμου στην Αγία 


Κυριακή Θεριακησίου Ν. Ιωαννίνων (Β' Κτίριο Δημαρχεί¬ 
ου), μέχρι τις 24.7.2008 ημέρα Πέμπτη. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28540 22552, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 26540 22542, αρμόδια Τεχνική υπηρεσία Δήμου 
Αγίου Δημητρίου (Β' Κτίριο Δημαρχείου). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Αγία Κυριακή, 4 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ 

Αριθμ. 3403 

Ο Δήμαρχος Γόμφων προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή γεφυ¬ 
ροπλάστιγγας στο Τ.Δ. Λυγαριάς», με προϋπολογισμό 
55.774,85 ΕΥΡΩ. 

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό 10.939,14 

€ 

β) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 23.600,00 € 

Γ ενικά έξοδα και όφελος εργολάβου: 6.217,05 € απρό¬ 
βλεπτα: 6.113,43 € και ΦΠΑ : 8.905,23 € 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Λυ¬ 
γαριά Τρικάλων 10° χλμ Τρικάλων-Αρτας μέχρι και την 
Πέμπτη 24.7.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2431352123-52100, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2431352121, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Δημήτριος Φέκος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29.7.2008, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
καθ’ομάοας τιμών σε ακέραιες μονάδες (%) του άρ¬ 
θρου 4 παράγραφος β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις: αΐ) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα Οικοδομικά κατ Α1 τάξης και άνω για έργα Η/Μ κα¬ 
θώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά 
Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας και προϋπολογισμού. 
α2) Κοινοπραξίες αντίστοιχων κατηγοριών και τάξεων 
ως αΐ περίπτωση. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους #938,00# ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 55.774,85 € από το 
πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ του Δ. Γόμφων. Προκαταβολή δεν 
θα χορηγηθεί. 
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7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Γόμφων. 

Λυγαριά, 7 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ 

- ♦ - 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
Αριθμ. 99 

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια 
Μικρού Λεωφορείου Μεταφοράς Προσωπικού 15 - 17 
θέσεων. 

Ο Πρόεδρος Ηράκλειας προκηρύσσει Πρόχειρο δια¬ 
γωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά σε Ευρώ, για την προμήθεια του παραπάνω 
οχήματος. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται εν¬ 
δεικτικά σε 37.000,00 € συν 7.030,00 € για Φ.Π.Α. 19%. 
Συνολικά δηλαδή 44.030,00 € και καλύπτεται από ίδιους 
πόρους, 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα : 

• στην υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφαση (Ενιαίος Κανο¬ 
νισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών, 

- στον ν. 2286/1.1.1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες 
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 

- στον ν. 3463/2006 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι¬ 
κας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Κοινότητας 
Ηράκλειας, την 18.7.2008 ενώπιον της αρμόδιας επιτρο¬ 
πής. Ως ώρα λήξεως των προσφορών ορίζεται η 10:00 

π ·μ· 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμε¬ 
λητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και οπωσδήποτε 
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη διακήρυξη 
της μελέτης. 

Λεπτομέρειες των όρων της Διακήρυξης θα δίνονται 
από τα γραφεία της Κοινότητας Ηράκλειας, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ηράκλειά, 4 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΦΑΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 

- ♦ - 

(17) 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

Αριθμ. 639 

Ο Σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Νομού 
Ξάνθης προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνι¬ 
σμό, σύμφωνα με το ν. 1418/1984. το ν. 3263/2004 και τα 
εκτελεστικά του διατάγματα αυτών, με σφραγισμένες 
προσφορές και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωση: ανά ομάδα τιμών και έλεγχο ομαλότητας 
των επί επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (αρ. 7 του π.δ. 
609/1985), για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση 
του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν. 
=ΑΝΟΗΣ» με συνολική δαπάνη τριών εκατομμυρίων ευρώ 
3.000.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 19%. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% το ανώτερο 
από το Διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ και το υπόλοιπο από 
Εθνικούς Πόρους, 


Γίνονται δεκτές α. εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοι¬ 
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα: 


Κατηγορίες 

Εονου 

Εκτιμούμενος Προϋ¬ 
πολογισμός σε ευρώ 

Καλούμενες Εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις 



Εκτός 

Νομού 

Εντός Νομού 
η Όμορου 

Αναβαθμι¬ 
σμένη Κ/Ξ 

Οικοδουικά 

2.152.861.92 

3η, 4η 

3η, 4η, 5η, 

- 

Υδραυλικά 

333.776.27 

1η. 2η_ 

1η, 2η, 3η 

Α2 


Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 1/2008 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Σ.Δ.Α.Ν. Ξάνθης και η προθεσμία για την αποπερά¬ 
τωση του είναι επτά (7) μήνες. 

Ισχύουσες διατάξεις εκτέλεσης του έργου: ν. 1418/1984. 
ν. 2940/2001, ν. 3263/2004, π.δ. 609/1985,171/1987 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Σ.Δ.Α.Ν.. 
Ξ. 2ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, στις 12.8.2008, ημέρα Τρίτη 
και με ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 10:00, στην 
αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του ν. 3263/2004, του άρθρου 21 του π.δ. 609/1985 
και την 20298/21.3.1986 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ και την 
υπ’ αριθμ. 23/2.8.2000 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 49.735,00 
Ευρώ (2% της δαπάνης του έργου) θα απευθύνεται στον 
Σύνδεσμο Διαχείριση; Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν 
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των τριακοσίων (300) 
ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπρά- 
τησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι επτά 
(7) μήνες. 

Τεύχη δημοπράτησης και οικονομικής προσφοράς 
καθώς και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από την 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Σ.Δ. Α.Ν. Ξάνθης. (25410 
77526 και 68471) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
μέχρι και την 7.8.2008, ημέρα Πέμπτη. 

Ξάνθη, 3 Ιουλίου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

-♦- 

(18) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Αριθμ. ΔΥ6β/Γ.Π./οικ 91788 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την προ¬ 
μήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών Ηλεκτρο¬ 
νικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών, καθώς και λοιπών 
συναφών ειδών, για την κάλυψη των αναγκών της Κε¬ 
ντρικής Υπηρεσίας του Υ.Υ.Κ.Α. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται 
στο ποσό των ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Είκοσι 
Έξι Χιλιάδων Πενήντα Ευρώ [126.050,00 €] χωρίς Φ.Π.Α. 
(19%) και συνολικά ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ 
150.000.00 €] συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (19%). 

Η δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων υλικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Εκτυπωτών, καθώς και λοιπών συναφών ειδών, για την 
κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υ.Υ.Κ.Α. θα βαρύνει τον Φ.15-110 / ΚΑΕ 1723 « προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών 
υλικών », έτους 2008. 
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Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 1.9.2008, ημέρα ΔΕΥΤΕ¬ 
ΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα συνεντεύξεων του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αρι- 
στοτέλους 17-19, Αθήνα). 

Περισσότερες πληροφορίες και αντίτυπα της διακή¬ 
ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Διεύ¬ 
θυνση Προμηθειών - Τμήμα Β', Αριστοτέλους 19, Αθήνα, 
205 όροφος), καθημερινά, μεταξύ 12:00 -14:00. 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΡΑΤΗΣ 


(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. 3705/966 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περι¬ 
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί 
ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έρ¬ 
γου «Οργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων τουριστικής 
προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης στις αναδυόμενες αγορές της Ρουμανίας και της 
Ουγγαρίας» με αριθμό διακήρυξης 3679/951/4,7.2008. 

Αναθέτουσα Αρχή: 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Διεύ¬ 
θυνση Σχεδίασμά και Ανάπτυξης, Γ. Κακουλίδου 1, 69 
100 Κομοτηνή. 

Προϋπολογισμός Έργου: 

69.930 (Εξήντα εννέα χιλιάδες ευρώ εννιακόσια τριά¬ 
ντα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

Γλώσσα: 

Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφο¬ 
ρών: 

22.8.2008 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: 

25.8.2008 και ώρα 10:00. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό τύπο: 

11.7.2008. 

Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Διεύ¬ 
θυνση Σχεδιασζμύ και Ανάπτυξης, Γ. Κακουλίδου 1, 69 
100 Κομοτηνή, τηλ. 25310 84230, 9 π.μ. 0 2π.μ., όλες τις 
εργάσιμες μέρες. Σε ηλεκτρονική μορφή μέσω \Λ/οι1ά 
\Α/ίάθ \Λ/θό στη διεύθυνση νννννντθπιΙίι.ρΓ 

Τόπος υποβολής προσφορών: 

Γ ραφείο Πρωτοκόλολου Διεύθυνσης Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά¬ 
κης, Γ. Κακουλίου 1 (ισόγειο), 69100 Κομοτηνή, Οι διαγω- 
νιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές ιδιοχείρως είτε με 
συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (ουηθή. 

Τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Διεύθυν¬ 
ση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Γ. Κακουλίδου 1 (ισόγειο), 
69 100 Κομοτηνή. 

Διάρκεια Έργου: 

εως 30.11.2008 


Νομική μορφή Αναδόχου: 

Ο ανάδοχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ΗΈνωση/ 
Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης 
νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλλει προσφο¬ 
ρά. 

Κομοτηνή, 4 Ιουλίου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

-♦- 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αριθμ. 1618/5.0 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, 
αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτυπου της 
αναθέτουσας αρχής. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΈ. 

Ταχ. Δ/νση : Νέο Λιμάνι Κέρκυρας 

Ταχ. Κώδικας : 49 100 

Τηλέφωνο : 26610-45551, 39824 

Ραχ : 26610-37173 

ΕπιαίΙ : ίηίο@οΙΙ<θ. 9 Γ, 3Π0θΙο@οΙΙ<θ.9γ 

Πληροφορίες : Αγγελος Δημ. Χειρδάρης 

2. Τόπος παροχής 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στη Λιμενική Ζώνη αρ¬ 
μοδιότητας του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.. 

3. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. 

Ταξινόμηση κατά ΘΡ\/ ΘΡΘ 874 «Υπηρεσίες Καθαρι¬ 
σμού Κτιρίων και Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων» και 
ΘΡΘ 94« Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρε¬ 
σίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες» του ΠΑΡΑΡ¬ 
ΤΗΜΑΤΟΣ II του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνι¬ 
κής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ 
«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για την 
εκτέλεση του έργου «Καθαριότητα των στεγασμένων 
χώρων, των υπαίθριων χώρων και την παραλαβή και 
απόρριψη των απορριμμάτων της λιμενικής ζώνης». 

Αναλυτικότερη περιγραφή των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου και της περιγραφής του έργου περιέχεται 
στο αναλυτικό τεύχος που συνοδεύει την παρούσα. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε διακόσιες 
χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (238.000,00 € με Φ.Π.Α.) ποσό το οποίο είναι 
και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Το 
έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους. 

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίζεται 
από την υπογραφή της και για δεκαέξι (16) μήνες. 

4. α) Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των 
υποψηφιοτήτων Τετάρτη 13.8.2008 και ώρα 12:00 μ.μ.. 

β) Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία διαβιβάζονται τα έγγραφα στοιχεία του διαγω¬ 
νισμού Αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσι¬ 
οδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυ¬ 
δρομείο (οουπθΓ) στην έδρα του Οργανισμού Λιμένα 
Κέρκυρας Α.Ε.: Νέο Λιμάνι Κέρκυρας, 491 00, Κέρκυρα. 

γ) Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών Τετάρτη 13.8.2008 και ώρα 12:00 μ.μ. 
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δ) Γλώσσα στην οποία πρέπει να συντάσσονται οι 
προσφορές 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, 
με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν 
να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

ε) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς -Εναλλακτικές προσφορές 

Έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής τους -Εναλλακτικές Προσφορές 
δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδε¬ 
κτες. 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι καταχωρημένα 
στο μητρώο επιχειρήσεων που ασχολούνται επαγγελμα¬ 
τικά με τη συλλογή και μεταφορά στερεών μη επικινδύ¬ 
νων αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων, του ΥΠΕΧΩΔΕ 
και που είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνί¬ 
ας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη 
- μέλη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 ((ΦΕΚ 139/Α), υπό 
τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες 
με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα 
νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία 
κράτους - μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους -μέλους 
που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την 
κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους 
ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών, όπως αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη, 
με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν άδεια συλλογής και 
μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων από 
τον οικείο φορέα. 

6. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την 
ανάθεση της σύμβασης 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει στην πλέον συμφέρου- 
σα προσφορά, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης 
που αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

7. Παροχή Ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται 

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με έντε¬ 
κα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ ( 11.900,00 € ). 

- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμ¬ 
βατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου φ.Π.Α. 

8. Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνι¬ 
σμού 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα του 
Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε.: Νέο Λιμάνι Κέρκυρας, 
491 00, Κέρκυρα., Τηλέφωνο: 26610-45551, ΕΑΧ: 26610- 
37173, ΕητιαίΙ: ίηίο@οΙΙ<β. 9 ΐ', 3η9βΙο@οΙΙ<θ.9Γ, Πληροφορίες: 
Άγγελος Δημ. Χειρδάρης 

Κέρκυρα, 8 Ιουλίου 2008 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος - Δ/νων Σύμβουλος 
ΑΛΕΚΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ 


( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Αριθμ. 11403 

Ο Δήμαρχος Κ Νευροκοπίου, προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟ¬ 
ΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΔ ΠΟΤΑΜΩΝ.» με προ¬ 
ϋπολογισμό 20.168,07 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών. 

α) Κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό #19.755,78 
€# 

(Συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας (Αγί¬ 
ου Δημητρίου 23 - Κ. Νευροκόπι), μέχρι τις 24.7.2008 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25233-50131, 50129, ΕΑΧ 
επικοινωνίας 25230-21039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επι¬ 
κοινωνία Καραγαϊτάνη Γιαννούλα, Χατζηστεφάνου Σ. 
Κωνσταντίνος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29.7.2008. ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π,μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους προσφορά έκπτωσης κατά 
το άρθρο 7 του π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 

• Στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, 

β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους 
υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
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προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροί¬ 
ζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατη¬ 
γορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 396,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 4. Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. 

Κ. Νευροκόπι, 8 Ιουλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αριθμ. 7570/7340 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ. Αυτ/σης Ηρακλεί¬ 
ου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου : «Διαπλάτυνση δρόμου Αγιες Παρασκιές- 
Καστέλλι» με προϋπολογισμό 300.000,00 ΕΥΡΩ. 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋ¬ 
πολογισμό 200.836,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απρόβλεπτα και χωρίς τη προμήθεια της ασφάλτου), 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας, οδός 
Μάρκου Μουσούρου 15, μέχρι τις 22.7.2008 Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2813410217, ΡΑΧ επικοινωνίας 2810-342295 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ε. Μαραβελάκη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29.7.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 με το σύστημα προσφορών με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ.4 περ.α του ν. 1418/1984 «Δημόσια Εργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και το άρθρο 6 του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Εργων» ως ισχύουν 
μετά το ν. 3264/2004 (Φ.Ε.Κ 179τ.Α) 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε,Ε.Π που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη Α2 στην κατηγορία οδοποιία β) 
αλλοδαποί διαγωνισμοί που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 


5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4016,72 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου -ΚΑΠ. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Τεχνικών Έργων Περιβάλ¬ 
λοντος 

Ηράκλειο, 7 Ιουλίου 2008 

Η Αντινομάρχης 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ 

-♦- 

(23) 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Αριθμ. Α 11368 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, διενεργεί ανοι¬ 
κτό δημόσιο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 2008». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά σε 
εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00 €), συμπερι¬ 
λαμβανομένων των Γ.Ε., Ο.Ε., απροβλέπτων και απολο¬ 
γιστικών εργασιών, αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών και Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικών. Ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών την 22.7.2008, ημέρα Τρίτη με ώρα 
λήξης την 10.00 π.μ., στα γραφεία της Δ.Τ,Ε. του Δ.Π.Θ. 
(Κτίριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής). Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία 
κατά την αρχικά οριζόμενη ημέρα, αυτή θα διενεργηθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 18 της Διακή¬ 
ρυξης. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελλη¬ 
νικό τύπο την 12.7.2008. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 
έως 14:30 (Στυλιανός Τσιμουρτακίδης, τηλ. 25310-39293, 
ίαχ 25310-39032). 

Κομοτηνή, 8 Ιουλίου 2008 
Ο Πρύτανης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Αριθμ. 1675 

1. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ασπροποτάμου προ¬ 
κηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «Υδρευση Κ.Δ. Καλλιρρόης, Χαλικιού και Αγίας 
Παρασκευής», με προϋπολογισμό 90.000,00 ΕΥΡΩ. Το 
έργο είναι κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, τάξη Α1, 
με προϋπολογισμό 69.063,23€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 
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2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας 
Κολοκοτρώνη 30, Τρίκαλα, μέχρι τις 31.7.2008, ημέρα 
Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2431077641-77710, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2431032363, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία η πολιτικός μηχανικός Μαρίζα Παπαθεοδώ- 
ρου, 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5.8.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1 στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.382,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 182 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρό¬ 
γραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας». Προκαταβολή 
δεν θα χορηγηθεί. 

Τρίκαλα, 7 Ιουλίου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΡΛΙΤΣΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 

Αριθμ. 76 

Ο Δήμαρχος Βαθέος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλο¬ 
γής την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» το 
οποίο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμ¬ 
μα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» (Κωδ.; 29434) με 
πίστωση 110.000 € 

Η συνολική δαπάνη προμήθειας: ανέρχεται στο ποσό 
των εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000 €) συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ 19 %, ο οποίος ανέρχεται σε δέκα 
εφτά χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρία ευρώ και ένα 
λεπτό (17.563,01 €). 

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια δύο 
φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους τουλάχιστον 9 
τόννων για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου 
Βαθέως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη της προμή¬ 
θειας. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 


ενώσεις ή Συνεταιρισμοί αυτών, που έχουν συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της 
Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό 
της Ε.Ε., και του ΕΟΧ, καθώς και από τις χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις του ΠΟΕ, και τα οποία μπορούν να 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας είναι 
ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σχετικής σύμβασης και η εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί του προϋπο¬ 
λογισμού της προμήθειας (4.621,85 €). 

Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετάσχει με 
περισσότερες από μία (1) προσφορές. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Δήμο Βαθέως, ενώ¬ 
πιον της κατά νόμο Επιτροπής Διαγωνισμού με λήξη 
προθεσμίας την 8η Αυγούστου 2008, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10:00 π.μ. 

Η ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
από τα γραφεία της Τ.ΥΑ Βαθέος μέχρι και την Παρα¬ 
σκευή 1.8.2008. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενο: 
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Βαθέος (αρμόδι¬ 
ος Σκιάδας) στα τηλέφωνα 2273 0 81048 και Ιαχ 2273 
0 81047. 

Ο Δήμος Βαθέος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει 
το διαγωνισμό 

Σάμος, 7 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΚΑΣ 

-♦- 

(26) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθμ. 16617/2008. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών προκηρύσσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή για την προμήθεια χάρτου φωτοαντιγραφής 
Α4, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Συνολικός προϋπολογισμός: Ενενήντα χιλιάδες ευρώ 
(€ 90.000), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25.8.2008, ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων του 
3 ου ορόφου του κτιρίου του Υπουργείου Εξωτερικών επί 
της οδού Ακαδημίας 1. 

Πληροφορίες, καθώς και έντυπο διακήρυξης δίδονται 
από την Υπηρεσία (Ζαλοκώστα 1, 2 ος όροφος, Γ ραφείο 
21, τηλ· 2103683300,2103683144, αρμ. Κ. Τόπης) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες από 10:00 π.μ. έως 12:00 μ. 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 

Με εντολή Υπουργού 

Η Διευθύντρια 

Ε. ΚΑΡΑΝΙΚΑ-ΣΚΙΑΔΑ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κόρινθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφ ή ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 < ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-ΐΌΐϊΐ/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 - <3χ: 210 4071010 ■ ίηΙβΓΠθΙ: ΗΗρ;//νννννν.β1.9Γ 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΙ.91·). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.αι· - θ-πίθϊΙ: ννθΙ)ΓΤΐ35ΐθΐ·.θΐ@θΐ.οιι· 

*12003901 107080016 * 


































